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وكالة الوزارة للمشاريع والصيانةه‎ 
إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا وزارة التربية والتعليم‎ 


Ministry of Education 


إدارة المباني و التجهيزات المدرسيهةه 


الم nw‏ 0 اف1 :ص 
انه في یوم .بک رم ) ر.....الموافق ٩ / ٩ / ۱٩‏ ١١٤٠ه»وباء‏ على خطاب SERIES EEE‏ 
رقم a‏ / / ١١٤١ه»والخاص‏ بتشكيل لجنة لاستلام العملية بعاليه استلاما مبدئيا 
فقد اجتمعت اللجنة امكو نة ی : 
د غاب 
E Eo. N E FE‏ 
at RE‏ للهندس/ 73 اسا ل.ى........... المشرفين با منطقة 
هير الللردة 1 oooy. Et GPE‏ 
٤‏ الأستاذ | ل سے 2 لمرو وون i EO EER CEOS‏ ار مندوبه المعتمد 


بعد المعاينة تقرر Nell eek bU E aS‏ المذكورة بالكشف المرفق 
وهي (لا متم الاستفادة من العملية و تقدر تكاليفها بلغ ص ) ريال فقط . TT‏ 
وقد تعهد المقاول يانهاء هذه النواقص خلال ر سم )من تاريخه » وبذلك يكون قد ر(تي) استلام العملية ابعدائيا وقد أذنا. 
للمقاول بتسليم مفاتيح المشروع لاإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المشروع 
و توصي اللجنة باستلام المشروع نظرا لجاجة الادارة للانتفاع بالمبنى و يعتبر قيد خطاب المقاول بطلاب الاستلام المقيد |_ 


بالإدارة برقم وتاریخ تاريخ الاستلام الإبتدائي . 
وعليه جرى التوفيع . 


